Warszawa, dnia 10 października 1958 r. 


TREŚĆ: 


Zarządzenia Ministra 


Poz. 91 — Nr 387 z 9.IX.58 r. w sprawie oceny i zatwierdzania 
założeń projektów oraz prac projektowych dla in- 
westycji własnych resortu Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. - 

Poz. 92 — Nr 392 z 22.IX.58 r. w sprawie obsługi maszyn bu- 


dowlanych, drogowych i sprzętu pływającego.. 


Poz. 93 — Nr 397 z 30.IX.58 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników państwowych biur (samodzielnych 


pracowni) projektów. 
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91. 


ZARZĄDZENIE Nr 387 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 9 września 1958 r. 


w sprawie oceny i zatwierdzania założeń projektów oraz prac 
projektowych dla inwestycji wiasnych resortu Ministra Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


(Znak: IN/RIB) 4929/58) 


W związku z przepisami $ 5 Ust. 1 i $ 36 ust. 5 zarządzenia 
Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 
11 lipca 1957 r. w sprawie ramowych zasad sporządzania i zat- 
wierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztoryso- 
wej dia inwestycji (Mon. Pol. Nr 62, poz. 383) zarządza się, co 
następuje: 
| § 1. 1. Koniecznym warunkiem zatwierdzenia założeń projek- 
| tów inwestycyjnych i prac projektowych jest ich pisemna ocena 
| przez upoważniony do tego organ opiniodawczy. 

2. W zależności od rodzaju inwestycji i zakresu prac projekto- 
wych, organami upoważnionymi w resorcie Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych do opiniowania i za- 
twierdzania założeń projektów inwestycyjnych i prac projekto- 
wych są: ; 

1) do opiniowania: 
Komisje (zespoły) do opiniowania projektów inwestycyjnych 
w: A 

dowlanych, ` A a ESTA 

b) jednostkach nadrzędnych nad przedsiębiorstwami, 


DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Nr 12 


| Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki oraz Mi- 


a) Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- |, 
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Poz. 91 = OB 


mistra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

Poz. 94 — z 19.IX.58 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie 
trybu pracy i powoływania zespołów orzekających 
w państwowych jednostkach projektujących. 

Pisma okólne Ministerstwa 

Poz. 95 — Nr 47 z 10.IX.58 r. w sprawie aktów normatywnych 
z zakresu zagadnień księgowych. ś 

Poz. 98 — Nr 48 z 27.IX.58 r. w sprawie zachowania dyspo- 
zycyjności lokalami mieszkalnymi przekazywanymi 
prezydiom rad narodowych. 
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c) jednostkach bezpośrednio podległych Ministrowi Budo- 
wnictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Stay 

d) biurach projektów, 

e) przedsiębiorstwach budowiano-montażowych wykonujących 
inwestycje, 


DOŃ, za ZADZ 


Sc 


u 


2) do zatwierdzania: U 


a) Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 


nych, 


dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem, SA 


dyrektor jednostki bezpośrednio podległej Ministrowi Bu- - 
downictwa i Przemysłu. Materiałów Budowlanych, KA: 


przedsiębiorstwo inwestujące, 
biuro projektów (zespół do zatwierdzania projektów). c 


BEŻ 
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3, Kompetencje organów opiniujących i zatwierdzających 
określone są w załączonym schemacie. 

4. Dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem mo- 
że upoważnić przedsiębiorstwo do zatwierdzenia określonych 
założeń inwestycyjnych i prac projektowych, których zatwiet- 
dzenie należy do jego kompetencji, jak również wyrazić 'zgodę 
na ich zatwierdzenie bez konieczności uzyskania uprzednio oce- 
ny jednostki nadrzędnej. ian y 

5. Pracę projektową zatwierdzoną w stadium projektu tech- 
nicznego lub techniczno-roboczego przez biuro projektów przy j- 
muje dyrektor jednostki inwestującej, który w przypadkach 
uzasadnionych może żądać od biura projektów poprawienia 

' stwierdzonych błędów i wprowadzenia takich zmian do zastoso- 
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wanych rozwiązań projektowych, któreby przyczyniły się do z 
podniesienia wartości użytkowej i przydatności eksploatacyjnej my 
inwestycji. r j » 3358 

8 


= 


'6. Opinia dotycząca założeń lub projektów wstępnych powin- 
na być rozpatrzona z udziałem przedstawicieli zainteresowanych 
inwestorów i jednostki projektującej. Zasadnicze zastrzeżenia 


Z M 
T Toii 


w eccuni do stamewiska organu opiaijąćkgo powinny być 
Je” wniesione do protokółu. 

/7. W przypadku, jeżeli organ zatwierdzający nie zgadza: się 
z oceną organu opiniującego, powinien przekazać mu na piśmie 


nie były wzięte pod uwagę przy pierwotnym rozpatrywaniu i Spo- 
 wodować ponowne rozpatrzenie zagadnienia. 


vinień przekazać do wiadomości organowi opiniującemu ż po- 
daniem umotywowania, w przypadku rozbieżności z jego: oceną. 
$ 2. Inwestor naczelny prowadzący inwestycje szczególnie 
ważne dla gospodarki narodowej może za zgodą Ministra Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołać Komisję 
Oceny Projektów Inwestycyjnych. 
$ 3. Przepisy zawarte w zarządzeniu nie zwalniają inwestorów 
od obowiązków, wynikających z postanowień powołanego we 
wstępie zarządzenia Prezesa. Komitetu do Spraw Urbanistyki 
_ i Architektury z dnia 11 lipca 1957 r. 

§ 4. Inwestorzy naczelni obowiązani są zgłosić do Departa- 
mentu Inwestycji w terminie do dnia 1 lutego każdego roku, 
wykaż założeń inwestycyjnych oraz prac projektowych wstęp- 
nych tych inwestycji, które mają być opiniowane przez organ 
opiniódawczy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów: Budowlanych. 

$ 5. Tracą moc obowiążującą: 


1) zarządzenie Nr 137 Ministra Budownictwa z dnia 31 grudnia 

"SIE 1956 r. w sprawie oceny i zatwierdzania założeń projekto- 

i wych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji 
wiasnych w resorcie Ministra Budownictwa (Dz. Urz. MB 

inf 2, poz. 15), 

2) przepisy $'2 ust. 20 zarządzenia nr 226 Ministra. Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1956 r. w spra- 

| =, wie rozszerzenia uprawnień dyrektorów centralnych zarzą- 

dów w resorcie przemysłu materiałów budowlanych. 


"A § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 1958 r. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


Załącznik dó zarządzenia Nr 387 Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 

dowlanych z dnia 9 września 1958 r. w spra- 

Ne: 107% wie oceny i zatwierdzania założeń projek- 

"A tów oraz prac projektowych d'a inwestycji 

własnych resortu Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


y Znaczenie skrótów: 


1. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 


Budowlanych Departament Inwestycji MBiPMB 
Jednostki nadrzędne nad przedsiębiorstwami i jed- 

mostki bezpośrednio podległe Ministrowi Budow- 

 nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych yA 

_ Przedsiębiorstwa inwestujące Przeds. 

- Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonu- 

~ jące inwestycje P. Wyk. 
Biura Projektów B. Proj. 


Rada Ministrów RM 
. Komisja Planowania przy Urzędzie Rady Minis- 


 trów . Kom. Plan. 


o DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. 1 PRZEM, MAT. DUD. Nr żż 


ja ej śwoje stariowisko, podając ewóntuałńie nowe okoliczności, które | 


Qrgan zatwierdzający ma prawo do ostatecznej decyzji, którą 


| Projekty wstępne szcżegó!- 


a 


SCHEMAT OPINIOWANIA 1 ZATWIERDZANIA ZAŁOŻEŃ 
I DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ 


Rodzaje założeń projektów Wa 
Opiniu wi 2 
i prac projektewych piniuje Zatwierdza 


Założenia inwestycyjne . 

Założenia inwestycji szcze- 

gólnie ważnych dla gospo- 

darki narodowej, objętych 

spisami, ustalonymi przez 

Przewodniczącego Komisji 

Planowania przy Radzie Mi- 

nistrów lub przez Ministra 

Budownictwa i - Przemysłu | MBiPMB 

Materiałów Budowlanych 

Założenia inwestycji scen- 

tralizowanych przemysłu ma- 

teriałów budowlanych, nie- 

zastrzeżonych do  zatwier- 

dzania przez Prezesa Rady 

Ministrów lub Ministra Bu- 

downictwa i Przemysłu Ma= 

teriałów. Budowlanych -- Z 

Założenia inwestycji scentra- 

lizowanych zaplecza tech- 

niczno - gospodarczego bu- 

downictwa 

a» o wartości komplekso- 
wo ponad 5 mio zł 

b) o wartości , komplekso- AE 
wò do 5 mið zł i z 

założenia inwestycji zdecen- 

tralizowanych. x Z Przeds. 


Prezes RM 
lub Minister 


Dyrektor Z 


MBiPMB Dyrektor Z 


Dyrèktor z 


Projekty wstępne 


` nie ważnych inwestycji obję- | Kom. Plan 
tych spisami, ustalonymi | i SAB (łuk 
przez Radę Ministrów sae 
Projekty wstępne inwestycji 
zastrzeżonych — zgodnie z 

wnioskiem  MB:.PMB przy 

opiniowaniu założeń — do 
zatwierdzenia przez  Mini= 

stra - MBiPMB 
Projekty wstępne scentra- 

lizowanych inwestycji prze- 

mysłu materiałów budowla- 

hych  niezastrzeżonych dö 
zatwierdzenia przez Mini- 

stra | Z 


Prezes RM . 


Minister 


Dyrektor Z 


Frojekty wstępne zdecen- r | 


tralizowanych inwestycji 0.23 
przemysłu mano bu- £ 
b 


dowlanych z 

Projekty wstępne zaplecza 

technicznego budownictwa: 

1) inwestycji  scentralizo- 

wanych: ź 

a) o wartości Goni MBiPMB 

zy udzia- 
„Je. Z 

i Przeds. 


Przeds. 


ponad 5 mio zł, 


b) o wartości kompleksowo 
d0-$ mie złoża oe tedy 53 


F. 


Nr 12 


man DE a 


MAPEI ZZ OK E WR CT WE SEA 
Lp. Fodzaje założeń projektów 


i prac projektowych 


2) inwestycji zdecentralizo- 


Opiniuje Zatwierdza 


wanych. Z Przeds. 
Projekty techniczne i tech- 
niczno-robocze 

10 | Projekty techniczne i tech- |B. Proj. zatwierdza 

"niczno-robocze, wykonane B. Proj. 

przez państwowe biura pro- przyjmuje 

jektowe Przeds. 
11 | Kosztorysy szczegółowe wy- 

konane przez państwowe Liu- 

ro projektowe P. Wyk. Przeds. 
12 | prace projektowe techniez- 

no-robocze wykonane poza 

państwowym biurem pro- 

jektów: 

a — część technologiczna, Z Przeds. 

b — część budowlana, SAB Kier. SAB 

c — część kosztorysowa. P. Wyk. Przeds. 
13 | Praca projektowa jednosta- 

diowa podlega tym samym 

zasadom opiniowania i za- 

twierdzania co praca pro- 

jektowa techniczno-robocza. 
14 | Założenia i praca projekto- 

wa zalecana za granicę: v 

a. założenia do umowy, MBiPMB Minister 

b. projekty wstępne, MBiPMB Minister 

c. projekty  techniczno-ro-. 

bocze. Z Dyrektor Z 


Praca projektowa wykonana 
za granicą podlega ponadto 
weryfikacji właściwego biu- 
ra projektowego resortu. 


92. 


ZARZĄDZENIE Nr 392 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 22 września 1958 r. 
drogowych i sprzętu 


w sprawie obsługi maszyn budowlanych, 
pływającego 


(Znak: ME 111/0-2910/58) 


W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i obsługi ma- 
szyn budowlanych, maszyn drogowych i sprzętu pływającego 
w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zarządza 


się, co następuje: 


§ 1. Wykonywanie prac przy pomocy maszyn budowlanych 
typu ciężkiego, należy powierzać wyłącznie maszynistom, 
posiadającym uprawnienia maszynistów maszyn budowlanych, 
wydane na podstawie zarządzenia Nr 143 Ministra Budownictwa 
Przemysłowego z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie kwalifi- 
kacji szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych 
i drogowych (Mon. Pol. Nr 12, poz. 148), oraz pisma okólnego 
Nr 33 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych z dnia 25 października 1957 r. w sprawie obsługi ciężkich 
maszyn budowlanych i drogowych, a gdy chodzi o inne ma- 
szyny budowlane — pracownikom, posiadającym dokładną 
znajomość odpowiedniej instrukcji obsługi i konserwacji. 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 
Ai I T EN abc EA 3 


POZ Su: 8 


2. Obsługa żurawi powinna poza uprawnieniami, określonymi 
w ust. 1, posiadać także dokładną znajomość przepisów roz- 
porządzenia Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58), a obsługa 
przenośników przepisów rozporządzenia Ministrów: Pracy 


i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w 


sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenoś- 
ników (Dz. U. Nr 15, poz. 51). 

$ 2. Do maszyn budowlanych typu ciężkiego zalicza się ma- 
szyny, których silniki napędowe posiadają moc co najmniej 
20 KM i wymienione są w Instrukcji Nr 580 Instytutu Organi- 
zacji i Mechanizacji Budownictwa — wydanie z 1956 r. część 
I rozdz. 1, pkt 1. 1. 1.i 1. 1. 5. 

§ 5. Stosownie do potrzeby przedsiębiorstwa powinny utrzy- 
mać stałe zespoły obsługi maszyn budowlanych typu ciężkiego, 


maszyn drogowych i sprzętu pływającego, we wszystkich jed- ` 


nostkach organizacyjnych resortu Ministra Budownictwa i Prze- 
mysiu Materiałów Budowlanych. 

§ 4. 1. Zespół stanowi ogół pracowników (brygadzista, ma- 
szyniści, pomocnicy i palacze), obsługujących maszynę na 
wszystkich zmianach. 

9. Na poszczególnych zmianach maszyny obsługiwane są 
przez odpowiedzialnych maszynistów i pomocników lub pala- 
czy w ilości, przewidzianej instrukcją obsługi. 

§ 5. 1. Brygadzista, stojący na czele zespołu, ponosi odpo- 
wiedzialność za stan techniczny, bezpieczeństwo i higienę pracy 
oraz właściwą pracę, powierzonej mu maszyny, na wszystkich 
zmianach. 

2. Z tytułu powierzonego obowiązku brygadzista otrzymuje 
dodatek zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym pracy. 

3. Brygadzistę zespołu wyznacza i odwołuje dyrektor (kie- 
rownik) jednostki organizacyjnej na wniosek głównego mecha- 
nika (energetyka) albo pracownika odpowiedzialnego za gospo- 
darkę mechaniczno-energetyczną w przedsiębiorstwie. 

4. Załącznik Nr 1 ustala szczegółowy zakres obowiązków bry- 
gadzisty. 

§ 6. W celu zapewnienia należytej opieki nad eksploatowa- 
nymi maszynami, należy „zaopatrzyć obsługę maszyn budowla- 
nych, .w odpowiednie instrukcje obsługi i konserwacji (bezpie- 
czeństwa i higieny pracy). 

§ 7. 1. Powierzając maszynę nowo przyjętemu maszyniście, 
należy sprawdzić, czy posiada on: 

1) wymagane uprawnienia do obsługi danej maszyny, 


2) znajomość instrukcji obsługi i konserwacji dla danego 


stanowiska pracy, 

3) przy pracy na żurawiu wieżowym — świadectwo lekarskie, 

zezwalające na pracę na wysokości. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 5 stosuje się również 
do pomocnika maszynisty. 

§ 8. W przypadkach łamania dyscypliny pracy lub nieprze- 
strzegania przepisów, zawartych w instrukcji obsługi i bezpie- 
czeństwa pracy, powodujących dewastację maszyny lub gro- 
żących otoczeniu, należy wystąpić do Centralnego Rejestru 
Maszynistów Ciężkiego Sprzętu Budowlanego i Drogowego o cof- 
nięcie uprawnień. e 

§ 9. Główny mechanik (energetyk) przedsiębiorstwa spra- 
wuje nadzór nad prawidłową eksploatacją techniczną maszyn 
i wykonuje bieżącą kontrolę przestrzegania przez maszynistów 
stosowania instrukcji obsługi, konserwacji oraz przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 


Z przeprowadzanych kontroli należy sporządzać zapisy 


w książkach maszyn budowlanych w- części dotyczącej in- 
spekcji. 

§ 10. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 
1958 r. i 


4 
i 
i 
4 
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Z. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: 


1) zarządzenie Nr 112 Ministra Budownictwa Przemysło- 
wego z dnia 3 sierpnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia 
wielozmianowej pracy niektórych rodzajów ciężkiego 
sprzętu budowlanego (Biul. M. B. Przem. Nr 1, poz. 1), 


2) zarządzenie Nr 118 Ministra Budownictwa Przemysłowe- 
go z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie obowiązku utrzy- 
mania stałych załóg maszynistów sprzętu ciężkiego 
oraz trybu powoływania i odwoływania brygadzistów 
i maszynistów (Biul. M. B. Przem. Nr 7, poz. 47), > 


5) zarządzenie Nr 145 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 12 lipca 1952 r. w sprawie stałych zespołów 
(brygad) obsługujących sprzęt budowlany typu cięż- 
kiego (Dz. Urz. MBMiO Nr 14, poz. 156). 


MINISTER 
z up. F. Topolski 
Dyrektor Generalny 


Załącznik do zarządzenia Nr 392 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych z dnia 22 września 1958 r. 


OBOWIĄZKI BRYGADZISTY 


Brygadzista, jako pierwszy maszynista zespołu obsługują- 
cego maszynę, kieruje pracą maszyn oraz zespołem maszyni- 
stów i pomocników wszystkich zmian według dyrektyw swego 
' przełożonego, jest. opiekunem maszyny, odpowiedzialnym za jej 
stan techniczny, 


_ Brygadzista powinien: 


M dokładnie znać budowę maszyny powierzonej oraz obowią- 
zującą instrukcję eksploatacji i konserwacji, 

2) dokładnie znać ustalone normy przerobu dla danej maszyny 

= Oraz normy zużycia paliwa, energii, smarów i lin, 

3) zapobiegać przestojom z winy obsługi, 

4) dokładnie zaznajomić cały zespół obsługi z treścią instruk- 

cji w sprawie obsługi maszyny oraz dopilnować, aby od- 

nośne przepisy bezwzględnie były stosowane, 

5) kontrolować przeroby wszystkich zmian, 

) kontrolować zużycie paliwa energii i smarów, 

) prowadzić ścisłą ewidencję przepracowanych godzin, do- 

~ pilnowywać terminowego przeprowadzenia - przeglądów 

okresowych oraz remontów, 


) brać udział z całą brygadą przy naprawach dokonywanych 
na miejscu pracy, 
) brać czynny udział przy naprawach, przeprowadzanych w 
3 przedsiębiorstwach remontowych, zgodnie z przepisami, 
10) brać udział w komisjach odbioru technicznego maszyn po 
remontach, 
1) dopilnować właściwego docierania (zgodnie z instrukcją), 
s sprzętu nowego i sprzętu po kapitalnym remoncie, 
) dopilnować ścisłego przestrzegania przez wszystkich człon- 
_ ków zespołu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
15) przekazywać nabyte wiadomości i doświadczenie członkom 
3 zespolu, 
przypadkach pracy na bardzo twardych gruntach, uzgad- 
niać z kierownikami budowy (robót), konieczność dodat- 
kowego kruszenia urobku, 
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15) dozorować wykonanie torów jezdnych (dotyczy brygadzis- 
tów żurawi wieżowych, maszyn do budowy dróg oraz kolej 
wąskotorowych), 


16) dawać przykład sumienności, 
pliny pracy. 


obowiązkowości oraz dyscy- 


93. 


ZARZĄDZENIE Nr 397 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 30 września 1958 r. 


w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur 
(samodzielnych pracowni) projektów. 


(Znak: ZP/3/58) 


W wykonaniu przepisów uchwały Nr 231 Rady Ministrów 
z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracow- 
ników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów 
(Mon. Pol. nr 52, poz. 307) oraz w związku z wejściem w życie 
protokółu dodatkowego z dnia 30 września 1958 r. do Układu 
Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r., do- 
tyczącego zasad wynagradzania pracowników umysłowych, za- 
trudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) projek- 
tów“ resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz w biurach (samodzielnych pracowniach) pro- 
jektów podległych radom narcdowym, nad którymi zwierzchni 
nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych zarządza się, co następuje: 


$ 1. Dyrektorzy biur (samodzielnych pracowni) projektów 
resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych. oraz biur (samodzielnych pracowni), nad którymi 
zwierzchni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych wprowadzą zasady wynagradzania we- 
dług systemu czasowo-premiowego, określone w protokole do- 
datkowym z dnia 30 września 1958 r. do Układu Zbiorowego 
Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. 


$ 2. 1. Wprowadzenie zaliczkowo-rozliczeniowego 
płac może nastąpić za zgodą jednostki nadrzędnej. 

2. System zaliczkowo-rozliczeniowy może być wprowadzony 
po przeprowadzeniu weryfikacji wydanych przed wejściem w 
życie zarządzenia cenników na projekty. Cennik prac projekto- 
wych architektoniczno-budowlanych wprowadzony zarządze- 
niem Nr 55 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi- 
tektury z dnia 19 czerwca 1958 r. nie wymaga weryfikacji. 


systemu 


$ 3. Wprowadzenie systemu płac stałych może nastąpić — 
zgodnie z przepisami uchwały Nr 231 Rady Ministrów z dnia 
2 lipca 1958 r. za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych. 


$ 4. W zakresie kwalifikowania pracowników — do czasu 
wydania nowych przepisów — obowiązują przepisy zarządze- 
nia Nr 25 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architek- 
tury z dnia 24 września 1957 r. w sprawie ramowego określenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w biurach 
projektów. 


$ 5. Dyrektorzy biur projektów (samodzielnych pracowni) do 
dnia 31 października 1958 r. wypowiedzą — zgodnie z obowią- 
zującymi przepisami prawa — warunki płacy pracownikom za- 
trudnionym w tych biurach projektów, w których pracownicy 
nie wyrażą zgody na wprowadzenie nowych warunków wyna- 
gradzania od 1 pazdziernika 1958 r. W okresie wypowiedzenia 
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pracownikom przysługuje wynagrodzenie według warunków do- 
tychczasowych. p 

§ 6. Dyrektorzy biur projektów (samodzielnych pracowni) 
niezwłocznie opracują i przedstawią do zatwierdzenia właściwej 
jednostce nadrzędnej szczegółowe regulaminy premiowania, 
o których mowa w § 11 ust. 5 załącznika Nr 2 do protokółu 
dodatkowego z dnia 30 września 1958 r. do Układu Zbiorowego 
Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r., dotyczącego 
zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych 
w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów resortu Mi- 
nistra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz 
w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów podległych 
radom narodowym, nad którymi zwierzchni nadzór sprawuje 
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 
1958 r. z 

2. Traci moc zarządzenie Nr 182 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 października 1957 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w 
państwowych biurach projektów (Dz. Urz. MBiPMB nr 7, 


poz. 43). 
MINISTER 


St. Pietrusiewicz 


PROTOKÓŁ DODATKOWY 
z dnia 30 września 1958 r. 


do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 
1958 r., dotyczący zasad wynagradzania pracowników umysło- 
wych zatrudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) 
projektów resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych oraz w biurach (samodzielnych pracowniach) 
projektów podległych radom narodowym, nad którymi zwierz- 
chni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych. 


§ 1. 1. Pracowników umysłowych zatrudnionych w biurach 
(samodzielnych pracowniach) projektów należy wynagradzać 
miesięcznie na podstawie tabeli wynagrodzeń podstawowych, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. 

2. Zaszeregowanie na stanowiska ustalone w tabeli wynagro- 


dzeń podstawowych powinno być dokonywane na zasadach kwa- 


lifikowania pracowników. - 
3. W przypadku, gdy w poszczególnych biurach (samodziel- 


nych pracowniach) projektów występują stanowiska nie wy- 
mienione w załączniku Nr 1, kierownik jednostki nadrzędnej na 
wniosek dyrektora biura (samodzielnej pracowni) projektów 
zaszereguje je do odpowiednich pozycji tabeli wynagrodzeń 
podstawowych — przy zachowaniu właściwej proporcji płac. 

4. Stanowiska głównych specjalistów mogą być tworzone tyl- 
ko za zgodą jednostki nadrzędnej. 


5. Członkowie zespołu zatwierdzającego projekty otrzymują 


wynagrodzenie w wysokości, przewidzianej w tabeli wynagro- 
dzeń podstawowych dla głównych specjalistów. 

Członkowie zespołu zatwierdzającego projekty nie otrzymują 
premii. 

§ 2. 1. Na wynagrodzenia podstawowe pracowników kierow- 
nictwa i administracji przeznacza się 92% planowanego fun- 
duszu płac tych pracowników; pozostałe 8% planowanego fun- 
duszu płac stanowi fundusz premiowy. 

2. Przeznaczanie funduszu premiowego, o którym mowa w 
ust. 1, na podwyższanie wynagrodzeń podstawowych jest nie- 
dopuszczalne. 

3. Premiowanie pracowników kierownictwa i pracowników ad- 
ministracji, wymienionych w tabeli wynagrodzeń podstawowych 
pod lp. 1 do 6 odbywa się w okresach miesięcznych. 

h 4. Premia przyznawana indywidualnie pracownikom kierow- 
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nictwa nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawo- 
wego, pracownikom administracji — 15% wynagrodzenia pod- 
stawowego. 

5. Szczegółowy regulamin premiowania dla pracowników 
kierownictwa i pracowników administracji, opracowany na pod- 
stawie niniejszego protokółu, zatwierdza dyrektor biura (sa- 
modzielnej pracowni) projektów w porozumieniu z radą za- 
kładową. 

6. Pracownicy administracji nie objęci premiowaniem, zgod- 
nie z ust. 3, mogą otrzymać z funduszu premiowego premie 
uznaniowe na podstawie decyzji dyrektora w granicach do 15% 
wynagrodzenia podstawowego. 

$ 3. Utrzymuje się w mocy zasady premiowania maszynis- Ą 
tek zatrudnionych w halach maszyn. 

§ 4. 1. Utrzymuje się w mocy zasady premiowania za spo- | 
rządzenie rocznego sprawozdania finansowego (premia bilanso- 3 
wa) dla pracowników finansowo-księgowych. Ca 

2. Niezależnie od funduszu przewidzianego w $ 2, na premię 
bilansową przeznacza się raz w roku 15% miesięcznego fundu- 
szu wynagrodzeń podstawowych pracowników finansowo-księ- 
gowych w ramach planowanego funduszu płac. h 

3. Premia bilansowa przyznawana indywidualnie pracowni- 
kowi nie może przekroczyć 30% miesięcznego wynagrodzenia 
podstawowego danego pracownika. s y 

§ 5. 1. Pracownicy biur (samodzielnych pracowni) projektów 4 
zatrudnieni przy projektowaniu mogą być wynagradzani wed- 4 
ług jednego z następujących systemów, obowiązującego w da- 
nym biurze (samodzielnej pracowni): 

1) zaliczkowo-rozliczeniowego, 

2) czasowo-premiowego, R: 

3) wynagrodzeń stałych. y 

2. Pracownicy spełniający nadzór inwestorski przy realizacji 
opracowywanych przez nich projektów otrzymują wynagrodzenie Bo. 
według systemu obowiązującego zgodnie z ust. 1. b wa 

3. Decyzję o wprowadzeniu jednego z systemów płac podej- 
muje dyrektor biura (kierownik samodzielnej pracowni) pro- 
jektów. 

Decyzja ta wymaga: ł 

1) przy wprowadzeniu systemu zaliczkowo-rozliczeniowego—: a 

zatwierdzenia przez jednostkę nadrzędną, 

2) przy wprowadzeniu systemu płac stałych — zatwierdzenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Ministra Bu- 4 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. SĄ 

4. Przy dokonywaniu wyboru płac należy kierować się dą- 
żeniem do stworzenia najlepszych bodźców ekonomicznych do M 
wykonania zadań biura (samodzielnej pracowni) projektów. e 

ay 


§ 6. Ramowe zasady wynagradzania pracowników biur (sa- 
modzielnych pracowni) projektów, zatrudnionych w systemach 
zaliczkowo-rozliczeniowym lub  czasowo-premiowym określa 
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załącznik Nr 2 do protokółu. i j 
§ 7. 1. Protokół wchodzi w życie z dniem 1 października h 
1958 r. 34 
2. Traci moc protokół dodatkowy z dnia 17 października É 
1957 r. do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 
7 maja 1949 r. dotyczący zasad wynagradzania pracowników he 


od 


umysłowych państwowych biur projektów. 
, 

MINISTER SA 

BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

St. Pietrusiewiez X y 
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E s Załącznik Nr 1 do protokółu dođatkowegòó 
i; z dnia 30 września 1958 r. do Układu Zbio= 
, rowego Pracy w  Budownictwie z dnia 
BAK 15 marca 1958 r. 


f TABELA WYNAGRODZEŃ PODSTAWOWYCH 
U 

| PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH ZATRUDNIONYCH W BIURACH 
(SAMODZIELNYCH PRACOWNIACH) PROJEKTÓW 


ow 


` podstawowego w Sy: 
Stanowisko stemie zaliczkowo- 
rozliczeniowym lub 

czasowo-premiowym 

od — do 


meee enea wr wy wn w a w is 
I, Pracownicy zatrudnieni 
przy projektowaniu 


. Starszy projektant 1.700 — 3.500 - 

. Projektant, starszy kalkula- 
tor T500 — 2.400 
Starsz$ asystent projektan- 
ta, kalkulator 1.300 — 1.900 
Asystent projektanta 1.100 — 1.700 

. Pomoc techniczna 700 — 1.100 
Kierownik samodzielnej pra- 
cowni 3.200 — 3.900 

. Kierownik pracowni w biu- | według zaszeręgo- 


wania starszęgo 
projektanta oraz 
dodatek funkcyjny 
w wysokości 400 zł 


rze projektów 


Wysokość miesięcz- 
nego wynagrodzenia 
* H.. Kierownictwo 


Dyrektor 3.100 — 5.000 
. Zastępca dyrektora (tylko w x 

dużych biurach projektów) 2.900 — 4.450 

Główni specjaliści 2.200 — 4.250 


. Pracownicy administracyjni 


1. Kierownik działu, główny 
księgowy 1.400 — 3.300 
2. Kierownik samodzielnej sek 
cji 1.200 — 2.600 
3. Starszy ekonomista - 1.100 — 2.300 
4. Ekonomista 950 — 1.850 
5. Starszy księgowy 1.200 — 2.000. 
6. Księgowy 1.100 — 1.650 
_ 7. Starszy referent 800 — 1.500 
"8. Referent, rachmistrz 700 — 1.100 
9. Telefonistka 650 — 900 
0. Maszynistka poza halą ma- 
CZA EA 700 — 950 
14. Maszynistka w hali maszyn 800 
s TĘ 


Załącznik Nr 2 do protokołu dodatkowego | 
"z dnia 30 września 1958 r. do Układu Zbio-. | 
rowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 mar- | 
ca 1958 r. | 
| 

| 


, eowni) projektów według systemu zaliczkowo-rozliczeniowego 


$ 1. 1. Wynagradzanie pracowników według systemu zalicz- | 
owo-rozliczeniowego może być wprowadzone tylko w tych biu- | 
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„więcej niż 20% wartości wykonywanych przez nie prac projek- 
towych jest wycenione indywidualnie. 

2. Wprowadzenie systemu zaliczkowo-rozliczeniowego może 
nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną 
regulaminu wynagrodzeń. 

"5. Regulamin wynagrodzeń opracowuje biuro (samodzielna 
pracownia) projektów. 

Regulamin powinien zawierać: 
1) tryb i sposoby wydawania zleceń, 
2) sposób podziału kwoty. przeznaczonej na wynagrodzenie 
pomiędzy EW. ` + 

5) warunki wykonania zleceń, 

4) zasady dokonywania potrąceń za wykonanie pracy niezgod- 

nie z zasadami regulaminu i warunkami ziecenia, 

5) zasady rozdziału funduszu gwarancyjnego. 

$ 2. 1. Kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia łącznie za 
czas przepracowany isnieprzepracowany pracowników zatru- 
dnionych przy pracy projektowej ustala się przy pomocy wskaź- 
nika od określonej w umowie z inwestorem należności biura 
(samodzielnej pracowni) projektów za wykonanie danej pracy. 

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustala jednostka nad- 
rzędna. 

5. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników — 
bez uwzględnienia środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
za czas nieprzepracowany — powinna być ustalona w zleceniu, 
które w biurze projektów wydaje dyrektor biura kierownikowi 
pracowni, a w samodzielnej pracowni projektów — kierownik 
tej jednostki wykonawcom pracy projektowej. 

§ 5. 1. Ogólną kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia pra- 
cowników, zatrudnionych przy pracy projektowej, dzieli się mię- 
dzy tych pracowników w zasadzie proporcjonalnie do ich wkładu 
pracy i przy uwzględnianiu ich wynagrodzenia zasadniczego. 

2. O podziale kwoty, określonej w ust 1, decyduje: 

1) w biurach projektów — dyrektor biura na wniosek kie- 
rownika pracowni, 

2) w samodzielnych pracowniach projektów — kierownik tej 
jednostki. 

$ 4. 1. Ostateczne rozliczenie wynagrodzeń pracowników na- 
stępuje po ostatecznym rozliczeniu biura (samodzielnej pra- 
cowni) projektów z inwestorem. 

2. Pracownik otrzymuje w każdym miesiącu zaliczkę na po- 
czet wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia podstawowego. 
Jeżeli stadium pracy projektowej trwa dłużej niż kwartał, 
pracownik może ponadto otrzymać z tytułu prac nierozliczonych 
ostatecznie, raz na kwartał po jego zakończeniu, w zależności 
od postępu prac, do 60% miesięcznego wynagrodzenia pod- 
stawowego. 

3. Kierownik samodzielnej pracowni projektów oprócz wyna- 
grodzenia w wysokości wynagrodzenia podstawowego może 
otrzymać kwartalnie wynagrodzenie w wysokości do 50% 
kwartalnego wynagrodzenia podstawowego. Wysokość dodatko- 
wego wynagrodzenia ustala jednostka nadrzędna w zależności 
od wykonania zadań. 


§ 5. 1. Za wszelkie poprawki prac projektowych powstałe 
z winy pracownika, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. 

2. Pracownik, który z przyczyn od niego niezależnych, po 
ostatecznym rozliczeniu nie osiągnął w ciągu miesiąca wyna- . 
grodzenia w wysokości odpowiadającej jego wynagrodzeniu 
podstawowemu, otrzymuje pełne wynagrodzenie podstawowe. 

3. Za czas nieobecności w pracy z powodu urlopu, choroby 


| si innych płatnych zwolnień pracownikowi przysługuje wynagro- 


dzenie według przepisów, ogólnych. g 

§ 6. 1. W przypadku wykonania zadań w danym kwartale w 
stopniu niegwarantującym pokrycia wynagrodzeń podstawowych 
pracowników, powstałe z tego tytułu przekroczenie funduszu 
płac pokrywane jest niezależnie od roku kalendarzowego z fun- 
duszu gwarancyjnego, “ 
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2. Na fundusz gwarancyjny potrąca się 5% kwoty przewi- | 
dzianej na wynagrodzenia pracowników, ustalonej zgodnie. z $ 2. | 
3. Dyrektor biura (samodzielnej pracowni) projektów może | 
przejściowo podwyższyć ustalony w ust. 2 procent potrącenia w | 
przypadku zaistnienia przekroczenia funduszu płac nie znajdują- 
cego pokrycia w utworzonym funduszu gwarancyjnym. | 
4. Niewykorzystany fundusz gwarancyjny podlega zwrotowi | 
pracownikom. Rozliczenie funduszu gwarancyjnego następuje 
w dwa miesiące po zakończeniu roku. Sposób rozdziału fundu- 
szu gwarancyjnego pomiędzy pracowników określi regulamin 
wynagrodzeń. ; 
Il. Zasady wynagradzania pracowników biur (samodzielnych 
pracowni) projektów według systemu czasowo-premiowego 


§ 7. 1. Wynagrodzenie pracowników biur (samodzielnych 


pracowni) projektów według systemu czasowo-premiowego 


składa się z: 

1) wynagrodzenia podstawowego, 

2) premii. 

2. Fundusz płac pracowników zatrudnionych przy projekto- 
waniu zarówno w planie rocznym, jak i w operatywnych pla- 
nach kwartalnych, jest ustalony wskaźnikiem procentowym od 
wartości produkcji globalnej. 

Wskaźnik ten ustala jednostka nadrzędna. Operatywne plany 
kwartalne ustala się na podstawie zawartych umów o wykonanie 
prac projektowych po sptawdzeniu przez jednostkę nadrzędną. | 

3. Na wynagrodzenia podstawowe pracowników zatrudnionych 
przy projektowaniu przeznacza się nie więcej niż 92% planowa- 
nego rocznego funduszu płac tych pracowników, a pozostałą 
część przeznacza się na fundusz premiowy. 

4. W operatywnym kwartalnym planie funduszu płac wy- 
nagrodzenia podstawowe przyjmuje się w wielkości bezwzględ- 
nej, ustalonej w odpowiednim wycinku planu rocznego, a na 
planowany fundusz premiowy przeznacza się różnicę pomiędzy 
planem funduszu płac, a funduszem płac podstawowych. 

5. Wielkość funduszu płac podstawowych może być zmie- 
niona tylko za zgodą jednostki nadrzędnej. | 

§ 8. 1. Planowany fundusz płac poszczególnych pracowni, 
pozostających na wewnętrznym ograniczonym rozrachunku 
gospodarczym, jest ustalany od wartości własnej produkcji 
pracowni, według zasad określonych w § 7, ust. 2. 

2. Kwartalny operatywny plan funduszu płac tych pracowni 
jest korygowany procentem wykonania planu produkcji global- 


nej pracowni. 
3. Na fundusz premiowy pracowników zatrudnionych przy 


projektowaniu przeznacza się różnicę pomiędzy AKoryORRANYN | 
funduszem płac, a faktycznym funduszem płac podstawowych 
i innych należności tych pracowników, jak: dodatki funkcyjne, 
wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu urlo- 
pów, choroby i innych płatnych zwolnień. 

§ 9. 1. Kwartalny operatywny plan funduszu płac pracowni- 
ków zatrudnionych przy projektowaniu koryguje się o procent 
wykonania planu produkcji globalnej. Górną granicę korekty 
ustala się na 110%. 

2. Suma skorygowanych kwartalnych funduszów płac posz- 
czególnych pracowni nie może przekroczyć globalnego skorygo- 
wanego funduszu płac pracowników zatrudnionych przy projek- 


towaniu. £ 
3. Fundusz premiowy biura (samodzielnej pracowni) projek- 


tów i pracowni w biurze projektów jest rozliczany w stosunku 
rocznym. 

$ 10. W przypadku wykonania zadań produkcyjnych w da- 
nym kwartale w stopniu nie gwarantującym pokrycia wyna- 
grodzeń podstawowych pracowników, powstałe z tego tytułu 
przekroczenie funduszu płac jest pokrywane z funduszu prem- 
iowego następnych okresów niezależnie od roku kalendarzo- 


wego, 


"7 AFA 6 | ENUA I po T- AN NRT "TEDA 
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$ 11. 1. Premia jest wypłacana raz na kwartał. 
2. Decyzję o przyznaniu premii: 
1) w biurach projektów — podejmuje dyrektor biura na 
wniosek kierownika pracowni, 
2) w samodzielnych pracowniach projektów — saei 


kierownik tej jednostki. 
3. Wysokość indywidualnej premii nie jest ograniczona. 


4. Kierownik samodzielnej pracowni projektów oprócz wić 
nagrodzenia w wysokości wynagrodzenia podstawowego. może 
otrzymać premię kwartalną w wysokości do 50% kwartalnego 
wynagrodzenia podstawowego. Wysokość premii ustala jed- 
nostka nadrzędna w zależności od wykonania zadań. 


5. Szczegółowe warunki przyznawania premii określi wewnę- 
trzny regulamin premiowania, opracowany przez kierownictwo 
biura w uzgodnieniu z Radą Zakładową, na podstawie posta- 
nowień niniejszego protokółu, zatwierdzony przez jednostkę 
nadrzędną. 


$ 12. Za czas nieobecności w pracy z powodu urlopy, choroby ś 3 
i innych płatnych zwolnień pracownikowi przysługuje wyna- 
grodzenie według przepisów ogólnych. 
s A „did, ę 
WEWN, 


94. 3 


ZARZĄDZENIE PREZESA KOMITETU DO SPRAW 
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ORAZ MINISTRA ę 
‘BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH _ 
Ro 


z dnia 19 września 1958 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pracy i powoływaniu | 


zespołów orzekających w państwowych jednostkach projek- 
tujących. wyka 


. ec M 


W związku z przepisami § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia 
wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. nr 25, poz. 
103) oraz $ 5 pkt. 2/ lit. b/ i c/ i $ 12 zarządzenia nr 56 Pre- 
zesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 
20 czerwca 1958 r. — Wytyczne w sprawie zakresu działania 
i organizacji wewnętrznej wydziałów architektury i nadzoru 
budowlanego oraz wydziałów architektury i budownietwa w pre- 
zydiach rad narodowych — zarządza się, co następuje: : 


o "APE O, 070,9 


28.7 


§ 1. Głównym architektom województw i miast wyłgczónych 
z województw przy udzielaniu upoważnienia państwowym jed- 
nostkom projektowania na powoływanie zespoiów dla zatwier- 
dzania projektów technicznych i techniczno-roboczych BR 
kresie budownictwa ogólnego i przemysłowego — służą upraw- 
nienia, określone w przepisach $ 2 ust. 2, $$ 10, 11, 12 UG 4 
51 4 oraz $ 15 ust. 3 i 4 zarządzenia Prezesa Komitetu do Spraw. i 
Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Budownictwa i Prze- 4 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 stycznia 1958 r, w x 
sprawie trybu pracy i powoływania zespołów orzekających w 
państwowych jednostkach projektowania (Biul. KUA nr. 4/58, o 
oraz Dz. Urz. MBiPMB. nr 4, poz. 31) . Bd 


Goa Wd IGO 40 


NW 


i 

§ 2. Zobowiązuje się Głównych architektów "województw i 
miast do przesyłania Komitetowi do Spraw Urbanistyki i Ar- 
chitektury w celach ewidencyjnych, odpisów wszystkich wy- 
dawanych decyzji w *sprawie upoważnienia państwowych jed- + 
nostek projektowania do powoływania zespołów dla zatwierdza- | 
nia dokumentacji projektowej. "2 


„wę 
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§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października | 
1958 r. 


2. W zarządzeniu Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki 
pot Architektury oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia- 
_ łów Budowlanych z dnia 29 stycznia 1958 r. w sprawie trybu 
-~ pracy i powoływania zespołów orzekających w państwowych jed- 
__ mostkach projektujących (Biul. KUA Nr 4/58 i Dz. Urz. MBiPMB 
_ Nr 4, poz. 31) w $ 8 ust. 3 skreśla się z mocą od dnia 1 maja 

1958 r. wyrazy: „odbytą po uzyskaniu uprawnień, w przypadku 

gdy ma spełniać funkcje członka zespołu w tym zakresie”. 


| MINISTER BUDOWNICTWA 


o” I PRZEMYSŁU 
_ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


DO SPRAW URBANISTYKI 
I ARCHITEKTURY 


wz. W. Piróg Z. Skibniewski 


95. 


PISMO OKÓLNE Nr 47 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 10 września 1958 r. 


w sprawie aktów normatywnych z zakresu zagadnień księgowych 


PREZES KOMITETU 
(Znak: KS.I1/40-2/58) 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
ych — Departament Księgowości podaje do wiadomości, że | 
ej wymienione akty normatywne b. Ministerstwa Budownic- 
wa Przemysłowego utraciły moc obowiązującą ze względu 
a zmianę przepisów, stanowiących podstawę ich wydania lub 
uwagi na ujęcie niektórych z nich w instrukcjach G. U. S. 
sprawie sprawozdawczości finansowej: 


) okólnik Nr 13 Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 
> 2 marca 1954 r. w sprawie zatwierdzania rocznych sprawoz- 
dań finansowych, 


pismo okólne Nr 45 Ministerstwa Budownictwa Przemysłowe- 
= go — Departament Księgowości z dnia 4 lipca 1953 r. w 
sprawie kasowania znakiem „x” niewypełnianych rubryk lub 
"SEM sprawozdań finansowych (Biul. MBPrzem. Nr 12, 
poz. 74), 


pismo okólne Nr 59 Ministerstwa Budownictwa Przemysło- 
wego — Departament Księgowości z dnia 2 października 
1955 r. w sprawie rozdzielnika sprawozdań finansowych nie- 
których jednostek wykonawstwa inwestycyjnego _ (Biul. 
MBPrzem. Nr 19, poz. 133), 


) pismo okólne Nr 27 Ministerstwa Budownictwa Przemysło- 
wego — Centralna Księgowość z dnia 15 września 1954 r. w 
prawie terminów oraz rozdzielnika sprawozdań finanso- 
wych jednostek rozliczających się z budżetem, stanowią- 
cych 6drębny pion bilansowy w ramach centralnych zarzą- 


DYREKTOR DEPARTAMENTU | 
S. Wojciechowski 
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PISMO OKÓLNE Nr 48 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 27 września 1958 r. 


w sprawie zachowania dyspozycyjności lokalami mieszkalnymi— 
przekazywanymi prezydiom rad narodowych. 


(Znak: ZBA 5M/1208/58) 


W związku z przekazywaniem prezydiom rad narodowych 
zarządu i użytkowania budynków mieszkalnych przez jednostki 
podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych w trybie uchwały Nr 120 Prezydium Rządu z dnia 
8 marca 1952 r. w sprawie zarządu nieruchomości państwowych 
zbędnych do wykonania zadań planowych dotychczasowych 
użytkowników (Mon. Pol. Nr A-25, poz. 313), Ministerstwo Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Zarząd 
Budżetowo-Administracyjny podaje do wiadomości treść pisma 
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 30 sierpnia 1958 r. 
znak: ME 696/2/58: 


„l. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dekretu o publicznej gospodarce 
lokalami władze, urzędy i instytucje wymienione w art 27 
ust. 1 pkt 1 wspomnionego dekretu, decydują o przydziale 
lokali w budynkach pozostających w ich zarządzie i użyt- 
kowaniu, przeznaczonych w całości na ich własne potrzeby 

_ _ lub mieszkania dla ich pracowników. 

2. W myśl uchwały Nr 120 — Prezydium Rządu z dnia 8 mar- 
ca 1952 r. w sprawie zarządu nieruchomości państwowych 
zbędnych do wykonywania zadań planowych dotychcza- 
sowych użytkowników (Mon. Pol. Nr A125, poz. 313) władze 
naczelne jednostki wykonującej zarząd nieruchomości mo- 
że przekazać ten zarząd Ministrowi Gospodarki Komunalnej, 
jeżeli nieruchomość stała się zbędna dla wykonania zadań 
planowych jednostki dotychczas sprawującej zarząd nie- 
ruchomości. Przedmiotem przekazania jest zatem zarząd 
nieruchomości, a nie administracja w imieniu zarządu. 
Ponieważ prawo przydzielania lokalu w myśl art. 9 dekretu 
o publicznej gospodarce lokalami przysługuje instytucjom 
w tym artykule wymienionym pod warunkiem sprawowania 
zarządu, a w przypadku przekazania nieruchomości na pod- 
stawie uchwały Nr 120 Prezydium Rządu z dnia 8 marca 
1952 r. jednostka traci to prawo na rzecz organu gospodarki 
mieszkaniowej prezydium rady narodowej — nie da się 
pogodzić koncepcja przekazania nieruchomości na podsta- 
wie uchwały Nr 120 z równoczesnym zachowaniem prawa 
przydziału lokali z art. 9 dekretu o publicznej gospodarce 
lokalami. 3 

3. Jedynie w przypadku, gdy instytucja otrzymała lokale do 
swej dyspozycji na mieszkania służbowe na podstawie roz- 
dzielnika rządowego wydanego przed wejściem w życie 

` uchwały Nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. 

(Mon. Pol. Nr 28, poz. 192) zachowałaby prawo dysponowa- * 
nia tymi lokalami jako służbowymi — niezależnie od prowa- 
dzenia względnie przekazania zarządu nieruchomości, w 
której lokale te znajdują się. 
Jak wynika z powyższego zwracanie się do* Wojewódzkiej 
Komisji Lokalowej w celu zastrzeżenia zachowania dotych- 
czasowej dyspozycyjności lokali mieszkalnych uważać na- 
leży za zbędne.” i 


W związku z ustaleniami, zawartymi w ust. 3 pisma Mini- 
sterstwa Gospodarki Komunalnej, zainteresowane jednostki pod- 


Nr 12 
ległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych będą mogły zastrzec sobie w wyżej wyszczególnionym 
przypadku — zachowanie dotychczasowej dyspozycyjności służ- 
bowymi (pracowniczymi) lokalami — w protokóle zdawczo- 
odbiorczym, przy przekazywaniu nieruchomości prezydiom rad 
narodowych. 


. DYREKTOR ZARZĄDU 
W. Olsienkiewicz 


KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Nr 47 z 4VIII.58 r. poz. 235 rozporządzenie Ministra Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czer- 
wca 1958 r. w sprawie naziemnych składów materiałów wybu- 
chowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych 
w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


W Nr 50 z 16.VIIL.58 r. poz. 243 obwieszczenie Ministra Gospo- 
darki Komunalnej z 16.VII.58 r. w sprawie ogłoszenia jednolite- 
go tekstu dekretu z 28.VII.48 r. o najmie lokali; 


poz. 244 rozporządzenie Rady Ministrów z 25.VII.58 r. w spra- 
wie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali miesz- 
kalnych; 

poz. 245 rozporządzenie Rady Ministrów z 25.VI1.58 r. w sprawie 
czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki 


Mieszkaniowej. 

W Nr 54 z 8.1X.58 r.poz. 263 rozporządzenie Ministra Finansów 
z 15.VIIL.58 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek 
gospodarki uspołecznionej; 

poz. 264 rozporządzenie Ministra Finansów z 13.VIII.58 r. w 
sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy 
jednostkami gospodarki uspołecznionej. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr 59 z 31.VIL.58 r. poz. 352 zarządzenie Ministra Gospodarki 
Komunalnej z 30.V1.58 r. — Wytyczne w sprawie udzielania 
zezwoleń na spłatę kaucji związanej z najmem lokalu mieszkal- 


nego w ratach miesięcznych i zwolnień od obowiązku wpłacania 


tej kaucji; 
poz. 333 zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 30.VI. 


58 r. — Wytyczne w sprawie pobierania opłat za wanny i piece |. 


kąpielowe w lokalach mieszkalnych. 


W Nr 60 z 6.VIII.58 r. poz. 337 zarządzenie Ministra Gospodarki 
Komunalnej z 30.V1.58 r. w sprawie zasad koordynacji oraz 
uzgadniania programów i lokalizacji budownictwa zakładowych 
domów mieszkalnych z właściwymi organami rad narodowych 
i obowiązku uzgadniania z nimi przydziałów mieszkaniowych 
oraz ustalania wysokości wkładu własnego w zakładowych do- 
mach mieszkalnych; 

poz. 339 zarządzenie Ministra Finansów z 26.VI1.58 r. w sprawie 


skreślania z listy biegłych księgowych uprawnionych do udziału 
w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych; 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 
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i 

poz. 341 zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 2 
z 17.VIL58 r. w sprawie gospodarowania drewnem używanym 
i odpadami drzewnymi w jednostkach gospodarki uspołecznio- 
nej; 

poz. 342 zarządzenie Ministra Komunikacji z 24.VIL.58 r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawek należności za przejazdy w - 
celach służbowych środkami lokomocji stanowiących własność 
pracownika; 


poz. 345 zarządzenie Ministra Komunikacji z 26.VIL58 r. zmie- 
niające zarządzenie z 28.X1.57 r. w sprawie gospodarowania .służ- R 
bowymi pojazdami samochodowymi i zasad ich używania, 


W Nr 61 z 8.VIIL.58 r. poz. 345 uchwałę Rady Ministrów Nr 256 
z 18.VIL.58 r. w sprawie Pomocy Państwa przy racjonalnej za- cd 
budowie wsi nowo powstających oraz wsi odbudowywanych po 
zniszczeniach spowodowanych masowymi klęskami żywiołowymi. a 


W Nr 62 z 13.VIIL.58 r. poz. 348 uchwałę Nr 254 Rady Ministrów 
z 18.VII.58 r. w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców 
pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego; 


poz. 357 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater- j ZA 

iałów Budowlanych z 31.VII.58 r. w sprawie szczególnych zasad 

oraz źródeł finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w LA 
saN 


przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. J 


W Nr 65 z 20.VIII.58 r. poz. 366 zarządzenie Ministra Budownic- 
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 30.VI.58 r. w spra- 
wie trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe, wykony- 
wane przez przedsiębiorstwa państwowe; h ; -a 


poz. 367 zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki w. 
i Architektury z 21.VII.58 r. w sprawie szczegółowego określe- 
nia formy tablic informacyjnych w miejscu wykonania robót > 
budowlanych. ia 


W Nr 64 z 21.VIII.58 r. poz. 368 zarządzenie Nr 164 Prezesa Rady 
Ministrów z 12.VIII.58 r. w sprawie trybu i warunków upłynnie- 
nia zbędnych materiałów i przedmiotów w jednostkach budżetu. 
terenowego i w zakładach budżetowych; HM 


poz. 369 zarządzenie Nr 165 Prezesa Rady Ministrów z 12.VIIT. 4 
58 r. uchylające zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów 
z 30.IV.57 r. w sprawie wstrzymania sprzedaży zbędnych ma- 


szyn i urządzeń biurowych. do 


Lp) 
w 


poz. 378 zarządzenie Nr 171 Prezesa Rady Ministrów z 17.VII1L.- 
58 r. w sprawie wykonywania przepisów uchwały Nr 42 Rady 
Ministrów z 26.11.58 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia © 
w uspołecznionych zakładach pracy. : d 
4 


WNr 65 z 27.VIII.58 r. poz. 387 zarządzenie Ministra Komuni- 4 
uż = 


ł 


kacji z 28.VII1.58 r. zmieniające zarządzenie z 24.VIII. 55 r. w 
sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężaro- x 
wych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samo- 
chodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i na- K 
czep oraz w sprawie. przechowywania, użytkowania, naprawy 
i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych; je 


poz. 588 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater- 
iałów Budowlanych z 30.VI.58 r. w sprawie wprowadzenia zmian 


w jednolitym cenniku robót akordowych; 


poz. 389 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater- ; 
iałów Budowlanych z 29.VI1.58 r. w sprawie ustalenia cen jedno- 
stkowych za roboty murarskie z kamienia; ; Ri 
"0 
poz. 390 Instrukcję Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych Ministra Rolnictwa oraz Prezesa Komitetu do 


E "8trfd0 


1 zana 


j Spraw Urbanistyki i Architektury z 11.VIII.58 w sprawie wy- 
tycznych dotyczących udzielania przez organy administracji 

do spraw rolnych prezydiów powiatowych rad narodowych po- 
t mocy rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przy planowaniu 
; i realizacji inwestycji budowlanych. 


7 W Nr 67 z 30.VIIL.58 r. poz. 395 obwieszczenie Polskiego Komi- 
‘stetu Normalizacyjnego z 13.VIIIL.58 r. w sprawie ogłoszenia 
ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm pań- 
_stwowych. i 


f 

; 

b W Nr 68 z 6.IX.58 r. poz. 400 zarządzenie Ministra Komunikacji 
4 z 25.VIII.58 r. zmieniające zarządzenie z 25.11.57 r. w sprawie 
p: norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samo- 
|. chodowych. 


w Nr 70 z 13.IX.58 r. poz. 414 zarządzenie Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego 
Urzędu Geologii z 29.VIII.58 r. w sprawie ustalenia jednolitych 
podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geo- 
logicznych i budowlano-montażowych); 


poz. 415 okólnik Ministra Gospodarki Komunalnej z 30.VIIL.58 r. 
= w sprawie zamiany gruntów na działki budowlane przeznaczo- 
ne na indywidualne budownictwo mieszkaniowe. 


W Nr 71 z 15.IX.58 poz. 417 zarządzenie Ministra Budownictwa 
i Premysłu Materiałów Budowlanych z 4.1X.58 r. w sprawie po- 
bierania wadium przetargowego i zabezpieczeń umownych przy 
dostawach, robotach i usługach wykonywanych na rzecz jedno- 
„stek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Prze- 
-__ mysłu Materiałów Budowlanych. 

RDN a a 


E ais KOMUNIKAT II 


w “Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
następujące akty normatywne: 


g Zarządzenia Ministra: 


| Nr 366 z LVIIL58 r. Znak: GG/IA/ZZ/168/58 w sprawie zasad 
2 _ sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych. 


Ee Nr 367 z 1.VIII.58 r. Znak: OR/58 w sprawie powołania Komisji 
= FResortowej dla opracowania projektu struktury organizacyjnej 
— Ministerstwa. 

" Nr 369 z 7.XII 58 r. Znak: OR4/58 w sprawie utworzenia 
= przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Poznańskie Za- 
k | kłady Wyrobów Korkowych w Budowie. 

s "Nr 370 z 8.VIIL.58 r. Znak: Dkd. 11/58 w sprawie przestrzegania 
f 5 "dyscypliny pracy w instytucjach naukowo-badawczych podle- 
By głych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
__. wlanych. 


NE 371 z 1L.VIIL.58 r. Znak: ZPI/58 w sprawie zasad wynagradza- 


y 


= botniczego. ; ś 
 WCAdŁJ EA) ' 

MNE 074 z 20.VIII58 r. Znak: PL. IIlI/58 w sprawie zwiększenia 
a produkcji oraz poprawienia jakości opakowań szklanych. 


K. Nr 375 z 26.VIIL.58 r. Znak: ZP-2-IIT/3852/58 w sprawie zasad 
| premiowania robotników obsługujących urządzenia produkcyjne 
E> służby konserwacyjnej, warsztatowej, siłowni, kotłowni i elek- 
= trowni, zatrudnionej w cegielniach i kaflarniach przemysłu te- 
 renowego materiałów budowlanych, nadzorowanych przez Mini- 
WA stra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


| _ Nr.379 z 3.IX.58 r. Znak: ZP-2-11/58 w sprawie zasad wynagra- 
= dzania pracowników umysłowych zatrudnionych w Tomaszow - 


z y 
boa 


_ mówień materiałowych oraz kształtowania się zapasów mate- 


© nia pracowników zatrudnionych w oddziałach zaopatrzenia ro- . 


Nr 12 


skich Kopalniach Surowców Mineralnych nadzorowanych przez 
Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego. 


Nr 380 z 29.VIIL58 r. Znak: OR2/58 w sprawie powołania Ko- 
misji dla spraw eliminowania zbędnego importu surowców sto- 
sowanych przez przemysł materiałów budowlanych i wyrobów 
tego przemysłu. 


Nr 381 z 29.VII1.58 r. Znak: OR4/58 w sprawie zmiany nazwy 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Huta Szkła Zabrze. 


Nr 382 z 3.1X.58 r. Znak: ZP-2-1/58 w sprawie zasad wynagra- 
dzania pracowników fizycznych zatrudnionych w Tomaszowskich 
Kopalniach Surowców Mineralnych. 


Nr 385 z 8.IX.58 r. Znak: FE/58 zmieniające zarządzenie Nr 365 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie okresowych analiz stanu za- 


riałów, wyrobów, towarów i produkcji w toku. 


Nr 386 z 8. IX.58 r. Znak: TE3-01/58 w sprawie powołania Ko- 
misji do spraw wykorzystania glin nakładowych na odkryw- 
kowych kopalniach węgla do produkcji wyrobów przemysłu ce- 
ramiki budowlanej. 


Nr 388 z 10.IX.58 r. Znak: OR2-2/02/58 w sprawie wynagradza- 
nia pracowników Centralnego Ośrodka Technicznego Normowa- 
nia Pracy. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego. 

z 7.VIL.58 w sprawie przekazania — przejęcia kopalni kaoliny 
„Andrzej” w Żarowie. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Górnictwa i Energetyki. 

z 19.VII.58 r. w sprawie przekazania przez Katowickie Przed- 
siębiorstwo Eksploatacji Kruszywa i Kamieniołomów warsztatu 
mechanicznego w Radlinie na rzecz Przedsiębiorstwa Monta- 
żowego Urządzeń Górniczych. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Rolnictwa. 


z 1LVIIL.58 r. w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego 
Grębów położonego w powiecie Krotoszyn. 


s 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów | 
Budowlanych oraz Zdrowia. | 


z 31.VII.58 r. w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego Kras- 
ne-Stajne, położonego w powiecie Chełm. | 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego. 
z 10.IX.58 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do 


rozpracowywania zagadnień związanych z produkcją” materia- 
łów ogniotrwałych dla przemysłu materiałów budowlanych. 


Okólniki Ministra: 


Nr 39 z 7.VIII.58 r. Znak: PL-KKU/R/58 w sprawie trybu prze- 
dłużenia zezwoleń wydanych spółdzielniom na eksploatację ko- 
palin użytkowych. 5 

Nr 40 z 7.VIIL58 r. Znak: RR-TE-10b/58 w sprawie gospodarki 
paliwami płynnymi. 


„dł 


Nr 12 


Nr 41 z 9.VIII.58 r. Znak: KS-I/D-701/58 w sprawie okresowego 
informowania o ekonomicznych wynikach budów i obiektów. 


Nr 42 z 16.VIII.58 r. Znak: PL/5/5061/58 o zmianie A 
Nr 30 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie wykonania zadań wyni- * 
kających z postanowień uchwały Nr 42 Rady Ministrów z dnia | 
$ 


26 lutego 1958 r. 

Nr 43 z 28.VIIL58 r: Znak: ME/58 w sprawie używania ciężkich 
* deficytowych maszyn budowlanych do robót ziemnych i budo- 

wlano-montażowych, wykonywanych na rzecz jednostek gospo- 

darki nieuspołecznionej. 

Nr 45 z 8.IX.58 r. Znak: GM/2/9-12/42/58 w sprawie stosowania 

zwolnień od sporządzania dokumentacji projektowo-kosztory- 

sowej na terenach dotkniętych powodzią i huraganem. 

Nr 48 z 17.IX.58 r. Znak: ZP/1/58 wsprawie przedłużenia spra- 

wozdawczości ze zmniejszenia zatrudnienia w uspołecznionych 

zakładach pracy. 

Okólnik Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 

oraz Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 

nych i Gospodarki Komunalnej. 

z 19.VIIIL.58 r. w sprawie projektowania i wykonywania przy- 

łączy gazowych. | 

] 

Nr 31 z L.VIII.58 r. Znak: GM/2/9-13/33/58 w sprawie zastęp- 

stwa urlopowego kierownictwa Ministerstwa Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

Nr 32 z 7.VIII.58 r. Znak: TR-TK-19-215/56 w sprawie powołania 

na okres przewozów jesiennych specjalnych komórek dyspo- | 

zytorskich transportu. | 


Nr 33 z 18.VIII.58 r. Znak: CZP Szk. 11.1/50845/58 w sprawie | 
eksportu urządzeń i uruchomienia oddziału huty szkła walco-- 
wanego, ornamentowanego i zbrojonego w hucie szkła „Pan- | 
cewo” w Jugosławii. 

Nr 34 z 26.VIII.58 r. Znak: GM/2/9-13/35/58 w sprawie podpo- 
rządkowania Centralnego Zarządu Przemysłu Okuć. 

Nr 35 z 30.VIII.58 r. Znak: PL/Pr/5425/58 w sprawie usprawnie- 
nia wykonawstwa inwestycji Ministra Zdrowia. 

Nr 36 z 4.IX.58 r. Znak: ZBEL1/TM/793/58 w sprawie powołania 
Pełnomocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych dla robót termoizolacyjnych w Zakładach Che- 
micznych w Oświęcimiu. 

Nr 37 z 8.IX.58 r. Znak: FE/A1-12/33/58 w sprawie opracowania 
resortowej taryfy transportowej. 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


Nr 42 z 11.VIIL.58 r. Znak: ZP/1/56 w sprawie zwolnień od pracy 


ax sw c. gł z Yo 142 a 
"| 8 ka 


Nr 38 z 9.1X.58 r. Znak: IN-PL/5474/58 w sprawie powołania 
Komisji mającej na celu przygotowanie podziału Biura. Pro- 
jektów Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


Nr 39 z 9.1X.56 r. Znak: Dep. PdBW/56 w sprawie koordynacji | 
działalności związanej z odbudową gospodarczą terenów przy- A 
czółkowych zniszczonych na skutek działań wojennych.) | 
4 
Nr 402 11.1X.58 r. Znak: ZA-ME-9-0/58 w sprawie wzmożenia 
dostaw złomu stalowego w 1958 roku. 
Ne 41 6.1X.58 r. Znak: TR-TD-2a-139/58 w sprawie powołania 
zespołu roboczego dla nadzoru nad zorganizowaniem i wyko- 
naniem akcji zwiększonych przewozów środkami transportu 
drogowego w okresie wrzesień — grudzień 1958 r. 


Nr 42 z 16.IX.58 r. Znak: DT-TE-8/02/58 w sprawie powołania 
Komisji do zbadania działalności Biura Pomocy Technicznej. 


Polecenie służbowe Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Mater- 

iałów Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej. * AR Í 
z 26.VII1.58 r. w sprawie zasad sfinansowania kosztów naprawy — | 
stropów przeprowadzanej w niektórych obiektach budownictwa | 
mieszkaniowego na terenie m. st. Warszawy. F 


Pisma okőlne Ministerstwa: 


Nr 39 z 4.VIIIL.58 r. Znak: OR1-0/35/58 w sprawie rozdzielnika 
pism Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 3 
dowlanych. 


Nr 41 z 8.VIIL.58 r. Znak: OR1-ZP/O/58 w sprawie interpretacji 3 | 
niektórych przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregu- 
lowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem Aj | 


państwowym. 


zawodowej członków zespołów artystycznych biorących udział 
w Dożynkach Centralnych w Warszawie w 1958 r. y 


SPROSTOWANIE 


W Dzienniku Urzędowym Nr 8, poz. 66 w piśmie okólnym, 
Nr 36 MBiPMB z 11.VII.58 r. w załączniku, póz. 13 pkt 7 powi- 
nien brzmieć: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Transportu Bu- 
downictwa Nr 2”, a pkt 8 „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Tran- sd 


sportu Budownictwa Nr 1”. e 
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